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DZIENNIK URZĘDOWY 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 


Warszawa, 31 października 1956 r. 


Nr 2 


Poz. 25—37 


TREŚĆ: 


Zarrądzenia Ministra Budownictwa 


Poz. 23 — Nr 26 z 5.IX.56 r. w sprawie rozszerzenia upraw- 
nień dyrektorów przedsiebiorstw  budowlano- 

, montażowych resortu Ministra Budownictwa. 

Poz. 26 — Nr 27 z 15.IX.56 r. w sprawie utworzenia Central- 
nego Zarządu Budownictwa „Warszawa“. 


Poz. 27 — Nr 28 z 20.IX.56 r. w sprawie wynagradzania ro-- 


botników zatrudnionych przy niektórych robotach 
transportu wewnętrznego. 

Poz. 28 — Nr 32 z 15.IX.56 r. w sprawie © owołania Rady 
Naukowo - Technicznej przy Ministrze Budowni- 
ctwa i Rady Naukowej Instytutów Ministerstwa 
Budownictwa. 

Poz. 29 — Nr 33 z 20.IX.56 r. w sprawie utworzenia Cen- 
: tralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego 

„Wschód'. 

Nr 43 z 29.IX.56 r. w sprawie zmian w organi- 

zacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robot- 

F niczego. 

Poz. 31 — Nr 44 z 29.IX.56 r. w sprawie zasad i trybu do- 
konywania zmian w planie inwestycyjnym. 

Poz. 32 — Nr 48 z 5.X.56 r. w sprawie organizowania przez 
głównych księgowych grup inspekcyjnych dla 


Poz. 30 — 


25. 
: ZARZĄDZENIE nr 26 MINISTRA BUDOWNICTWA 


z dnia 5 września 1956 r. 


; w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów przedsię- 
biorstw budowłano-montażowych resortu Ministra Budow- 
nietwa. 


"L= 


pł; $ 
8 W związku z postanowieniem $ 6 ust. 3 zarządzenia nr 179 
Prezesa Rady Ministrów 2 dnia 4 lipca 1956 r. o rozszerzeniu 
uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw budo- 
wlano-montażowych (Mon. Pol. nr 57, poz. 623), w celu uzu- 
pełnienia zawartych w łym zarządzeniu postanowień, zarzą- 
dza: się, co następuje: 


(OR/1/56) 


§ 1. Wykaz wskaźników planów dla przedsiębiorstw, sta- 
owiący załącznik do wymienionego na wstępie zarządzenia 
rezesa Rady Ministrów, uzupełnia się następującymi wskaź- 


; 1 wykaz najważniejszych obiektów wraz z terminami od- 
dawania ich do użytku, p 


2) ilość izb wraz z terminami oddania ich do użytku 
= (w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego), 


sprawdzania rzetelności i prawidłowości ` dolu 
mentów pierwotnych. 


Okólniki Ministra Budownictwa 
Poz. 33 — Nr 7 z 5.1X.56 r. w sprawie przewozu osób samo= 
chodami ciężarowymi. 
34 — Nr 11 z 21.IX.56 r. w sprawie finansowania i roz- 
liczania nakładów na produkcję form dla wytwa- 
rzania elementów prefabrykowanych. 


Poż. 


Pisma okólne Ministerstwa Budownictwa 

Poz. 35 — Nr 10 z 17.IX.56 r. w sprawie zwrotu nadpłat 
w podatku od wynagrodzeń pracowników przo 
dujących we współzawodnictwie pracy. 

36 — Nr 11 z 21.IX.56 r. w sprawie aktów normatyw- 
nych z zakresu rachunkowości. 

37 — Nr 14 z 10.X.56 r. w sprawie prowadzenia ewt- 
dencji pojazdów mechanicznych przez jednostki 
organizacyjne resortu Ministra Budownictwa. 


Poz. 


Poz. 


Komunikaty 


3) wartość produkcji pomòcniczej w cenach zbytu, 
4) produkcja pomocnicza według ilości, 

5) bezosobowy fundusz płac, 

6) poziom kosztów. 


$ 2. Do przepisów o uprawnieniach dyrektorów przedstę- 
biorstw w zakresie planowania wprowadza się następujące 
uzupełnienia: 


1) dyrektorowi przedsiębiorstwa przysługuje uprawnienie 
do zatwierdzania rocznego planu techniczno-ekonomicz- 
nego przedsiębiorstwa z podziałem na kwartały, opra- 
cowywanego na podstawie wskaźników rocznych i wy- 
tycznych ustalonych przez jednostkę nadrzędną; 


2) zmiany w operatywnym planie kwartalnym, w stosun- 
ku do odpowiedniego kwartalnego wycinka planu rocz- 
nego, powodujące pogorszenie wskaźników, wymagają 
zgody jednostki nadrzędnej. Uzasadnione wnioski 
o zmianę wskaźników kwartalnych powinny być zło- 
żone jednostce nadrzędnej w zasadzie nie później niż 
na 15 dni przed rozpoczęciem kwartału; 


3) w wyjątkowych przypadkach dyrektor przedsiębiorstwa 
może wystąpić o zmianę planu kwartalnego w ciągu 
kwartału, nie później jednak niż 15-go dnia drugiego 
miesiąca kwartału, o ile ujawnią się nowe okoliczności, 


uzasadniające zmianę planu, jak: skreślenie limitów, - 


4 


"5 


Str. 2.. - 


è 


brak dostaw inwestora lub zmiana przydziałów mate- | 
riałowych; 


kwartalne zadania rzeczowe i wartościowe, jak również 
ewentualne ich zmiany w ciągu kwartału, na budowach, 
dla których. inwestorem jest dyrekcja budowy. osiedli 
robotniczych, powinny być z tą dyrekcją uzupełnione; 


dyrektor przedsiębiorstwa może zmienić w ciągu kwar- 
tału, pod warunkiem zawiadomienia jednostki nadrzęd- 
nej, zadania miesięczne ustalone w planie kwartalnym, 
z tym zastrzeżeniem, że zmienione plany miesięczne po- 
winny zabezpieczać wykonanie planu kwartalnego. Do- 
konując zmiany planu miesięcznego, dyrektor przedsię- 


Š biorstwa powinien zatwierdzić jednocześnie zmianę 


bankowego planu funduszu płac. 


§ 3. Jednostka nadrzędna ma prawo zmienić wskaźniki 
planu kwartalnego, zapewniając środki potrzebne do ich 
wykonania. 


§ 4. Uprawnienia dyrektorów przedsiębiorstw w zakresie 


Ę inwestycji własnych uzupełnia się następującymi uprawnie- 
3 niami do: ; 


; 1) 


> : 3 


4) 


pore non 


2 zlecanie pracownikom własnym 


zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla wszystkich inwestycji, których wartość kosztoryso- 
wa nie przekracza 1 miliona zł (w cenach 1956 T.); 


zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla wytwórni polowych prefabrykowanych elementów 
budowlanych o wydajności do 15.000 m? rocznie i o kosz- 
cie nie przekraczającym 5 milionów zł; 


zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla budownictwa mieszkaniowego pod warunkiem, że 


: bedą zachowane wszystkie obowiązujące normatywy 


powierzchniowe i wyposażenia budynków, a koszt jed- 
nej izby nie przekroczy -33 tysięcy zł w stosunku do 
wartości kosztorysowej całego obiektu (w cenach 
1956 r.); 


zatwierdzania projektów technicznych dla wszystkich 
inwestycji, których wartość kosztorysowa nie przekra- 
cza kwoty 50 milionów zł i które to projekty zostały 
wykonane zgodnie z ustaleniami projektu wstępnego; 


dokonywania zmian w zbiorczym zestawieniu kosztów 
budowy łącznie z dysponowaniem 5% rezerwy na ro- 
boty i wydatki nieprzewidziane, na podstawie zatwier- 
dzonych kosztorysów szczegółowych, pod warunkiem 
mienaruszania globalnej wartości kosztorysowej, za- 
twierdzonej w projekcie wstępnym. 


85. Do przepisów o uprawnieniach dyrektorów przedsię- 
biorstw w zakresie zatrudnienia, płac i spraw finansowych 
wprowadza się następujące uzupełnienia: 


1) uprawnienie do wykorzystania oszczędności (względnej) 


ma funduszu płac, dla uzasadnienia wobec banku prze- 
kroczeń funduszu płac w następnych okresach, dotyczy 
tylko danego roku kalendarzowego; z 

lub obcym na podsta- 
wie umowy o dzieło prac występujących doraźnie lub 
okresowo, powinno sie odbywać zgodnie z przepisami 
zawartymi w zarządzeniu Przewodniczącego Państwo- 
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 18 lutego 
1956 r. w sprawie zasad gospodarowania w roku 1956 
bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach 
państwowych działających według zasad rozrachunku 
gospodarczego (Mon. Pol nr 18, poz. 282). 
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ż Nr 2 


§ 6. 1. Upoważnia się dyrektorów przedsiębiorstw do: K 
1) ustalania zgodnie z obowiązującymi przepisami mie- 4 
sięcznego ryczałtu dla zakładowych społecznych inspek- i 
torów pracy w granicach do 60 godzin miesięcznie; - 4 

ustalania w porozumieniu z właściwą organizacją 
związku zawodowego wynagrodzeń dla członków rad | 

zakładowych zwolnionych od pracy zawodowej według 
miesięcznego średniego zarobku, przypadającego za cały E 
rok bezpośrednio przed zwolnieniem od pracy zawodo- i 
wej, nie wyżej jednak niż 2.500 zł miesięcznie; £ 

zaliczania jednostek organizacyjnych wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa do poszczególnych kategorii À 
płac zgodnie z obowiązującymi przepisami o płacach, | 
2 


2) 


3) 


dotyczącymi pracowników umysłowych; 
określania stanowisk uprawnionych do premiowania za 
oszczędność paliw stałych; 
czasowego przenoszenia pracowników administracyjno- 
biurowych. 

2. Zasady tworzenia funduszu dyspozycyjnego oraz zass8= 
dy spisywania niezawinionych ubytków materiałowo-towa= 
rowych zostaną uregulowane odrębnymi przepisami. s 


4 


© 


5) 


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 
1956 r. RE 
MINISTER 

wz. Cz. Bąbiński 


ZARZĄDZENIE ur 27 MINISTRA BUDOWNICTWA 


z dnia 15 września 1956 T. E 
w sprawie utworzenia Centralnego Zarządn Budownietwe 
„Warszawa“, 


i 


(L. dz. OR3/01/58) 


Na podstawie $ 3 uchwały nr 528/56 Prezydium Rządu: 
z dnia 21 sierpnia 1956 r. w sprawie nadania tymczasowego 
statutu organizacyjnego Ministerstwu Budownictwa, w celu 
usprawnienia organizacji wykonawstwa na terenie m. st. 
Warszawy, zarządza się, co następuje: E 


§ 1. 1. Tworzy się z dniem 20 września 1956 r. Centralny 
Zarząd Budownictwa „Warszawa“ (CZB „Warszawa”), z sie- 
dzibą w Warszawie. e 

2. Terenem działania CZB „Warszawa“ jest m. st. War- 
szawa. 


$ 2. 1. Centralny Zarząd Budownictwa „Warszawa“ spra- 
wuje nadzór nad następującymi przedsiębiorstwami reso u 


Ministra Budownictwa: 


1) Zjednoczeniem Budownictwa Miejskiego 
Północ, z 
Zjednoczeniem 
Muranów, 
Zjednoczeniem 
Śródmieście, 
zjednoczeniem 
MDM, 
Zjednoczeniem 
Południe, 
Zjednoczeniem 


Wąchód, 


Budownictwa Miejskiego 


2) 


3) Budownictwa Miejskiego 


4) Budownictwa Miejskiego 


5) Budownictwa Miejskiego 


Budownictwa 


6) Miejskiego 


Przedsiębiorstwem Budownictwa Miejskiego, 
8) Warszawskim Przemysłowym Zjednoczeniem Budo- 
wlanym ur 1, 
9) Warszawskim Przemysłowym Zjednoczeniem Budo- 
wlanym nr 2, 
Przedsiębiorstwem Robót Elewacyjnych Budowania 
Miejskiego, 
Zjednoczeniem Robót Kamieniarskich Budownictwa 
Miejskiego, 
Zjednoczeniem Instalacji Sanitarnych Budownictwa 
Miejskiego — Warszawa 1, 
Zjednoczeniem Instalacji Sanitarnych Budownictwa 
Miejskiego — Warszawa 2, 
Zjednoczeniem nr 1 Instalacji Elektrycznych Budow- 
nictwa Miejskiego — Warszawa, 
Zjednoczeniem nr 2 Instalacji Elektrycznych 
nictwa Miejskiego — Warszawa, 
Zjednoczeniem nr 2 Robót Inżynieryjnych Bidówe 
nictwa Miejskiego — Warszawa, 
Przedsiębiorstwem Produkcji Betonów Budownictwa 
Miejskiego, 
Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Budownictwa Miej- 
skiego — Warszawa, 
Zakładami 'Transportowymi BO owiGa Miejskie- 
go — Warszawa. 
2. Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, przechodzą 
pod nadzór CZB „Warszawa“ z dniem 1 października 1956 r. 
3. Formalne zmiany podporządkowania oraz uproszczenia 
nazw przedsiębiorstw zostaną uregulowane odrębnym zarzą- 
dzeniem. 


$3. Z dniem 30 września 1956 r. zakończy swoją dzia- 
łalność Centralny Zarząd Budownietwa Miejskiego — „War- 
_szawa“, 


10) 
11) 
© 12) 
13) 
14) 


15) Budow- 


16) 
17) 
18) 


19) 


$ 4. Centralny Zarząd Budownictwa „Warszawa“ przej- 
mie sprawy i akta związane z działalnością Centralnego Za- 
rządu Budownictwa Miejskiego — Warszawa oraz prawa 
i obowiązki wynikające z umów o pracę z pracownikami 
Centralnego Zarządu Budownictwa Miejskiego — „War- 
szawa'”. 


$5. Centralne Zarządy: Robót Instalacyjnych Budowni- 
ctwa Miejskiego, Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miej- 
skiego, Budownictwa Przemysłowego — Północ, Transportu 
Budownictwa przekażą z dniem 30 września 1956 r. wszyst- 
kie sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad dzia- 
łalnością przedsiębiorstw, które przechodzą pod nadzór 
Centralnego Zarządu Budownictwa „Warszawa“. 


§ 6. Zakres działania i organizację wewnętrzną CZB 
„Warszawa* określi regulamin uwzględniający rozszerzone 
uprawnienia Dyrektora CZB „Warszawa“, dostosowany do 
zmienionych warunków działania. 


$ 7. Szczegółowe sprawy związane z utworzeniem Cen- 
_ tralnego Zarządu Budownictwa „Warszawa“ są równocześ- 
nie regulowane odrębnymi zarządzeniami. 


"88. Dodatkowe postanowienia do zarządzenia zawarte są 
w załączniku *. 


§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 
1956 r. 
MINISTER 
j wz. Cz. Bąbiński 
PW: - 
* Załącznik ostał rozesłany zainteresowanym jednostkom. 
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27. 
ZARZĄDZENIE nr 28 MINISTRA BUDOWNICTWA ; 
z dnia 20 września 1956 r. 


w sprawie wynagradzania robotników zatrudnionych przy 
niektórych robotach transportu wewnętrznego. 


(L. dz. DZPY958/56) ~N 


W związku z uchwałą nr 462/56 Prezydium Rządu z dnia 
25 lipca 1956 r. w sprawie stawek jednostkowych na roboty 


transportowe wewnętrzne w budownictwie oraz uchwałą ` 


nr 82455 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. 
w sprawie trybu postępowania przy przeglądzie i zmianie 
norm pracy w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku 
Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Ma- 


. teriałów Budowlanych zarządza się, co następuje: 


$ 1. Dla robót transportowych wchodzących w zakres 
transportu zewnętrznego obowiązuje Katalog Norm Zała- 
dunkowych i Wyładunkowych dla Ładunków Masowych 
(K.N.S.J. — Dział 1-A powszechnie obowiązujący). 


§ 2. 1. Dla robót transportowych, wchodzących w zakres 
transportu wewnętrznego, wykonywanych w zakładach pro- 


"dukcji elementów budowlanych oraz w centralnie zorgani- 


zowanych: ciesielniach, mieszarniach zapraw i betonów, 
zbrojarniach itp. należy ustalać zakładowe normy pracy wg 
obowiązujących przepisów. 


2. Przy ustalaniu stawek jednostkowych, na podstawie 
opracowanych zakładowych ńorm czasu, stosować należy na- 
stępujące stawki godzinowe: 


w I strefie — 3,00 zł. 
w II strefie — 2,80 zł. 
w III strefie — 2,60 zł. 


§ 3. Tracą moc obowiązującą: 

1) normy czasu i stawki jednostkowe dla robót transpor- 
towych w poszczególnych działach KNSJ obowiązują- 
cych dotychczas w odniesieniu do robót w zakładach 
określonych w $ 2 zarządzenia, 

2) w branżowym Katalogu Norm i Stawek Jednostko- 
wych — Dział 55 „Roboty przy wyrobie elementów be- 
tonowych i żelbetonowych* Rozdział I —- „Roboty trans- 
portowe". 


$ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 1956 r. 


MINISTER 
wz. St. Bęć 


ZARZĄDZENIE nr 32 MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 15 września 1956 r. 


w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej przy Mi- 
iis Budownictwa i Rady Naukowej Instytutów Mini- 
sterstwa Budownictwa. 


(L. dz. TE/6/56) 


$ 1. Na podstawie $ 3 Statutu Organizacyjnego Minister- 


`~ 


stwa Budownictwa, stanowiącego załącznik do uchwały Pre- ; 


zydium Rządu nr 528/56 z dnia 21 sierpnia 1956 r., powołuję: 


Pajo 
de 


__ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
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1) Radę Naukowo-Techniczną, w składzie: | 29. 
Przewodniczący — Cz. Bąbiński ZARZĄDZENIE nr 33 MINISTRA BUDOWNICTWA 
Z-ca Przewodniczącego — mgr inż. arch. R.. Piotrowski 
Fi Z-ca Przewodniczącego — prof. dr inż. W. Poniż z dnia 20 września 1956 r. 
= ~ Sekretarz — mgr inż. J. Kiersnowski w sprawie utworzenia Centralnego Zarządu Budownictwa 
Ka Członkowie: — prof. dr inż. S. Bukowski Przemysłowego „Wschód“. 
Mu. 
= — prof. dr M. Kaczorowski 3 
K — prof. dr inż. T. Kluz (oaz. ORONI 
— prof. dr inż. W. Olszak Na podstawie § 5 uchwały nr 528/56 Prezydium Rządu 
— prof. dr inż. W. Żenczykowski z dnia 21 sierpnia 1956 r. w sprawie nadania tymczasowego 
— mgr inż. N. Balcer statutu organizacyjnego Ministerstwa Budownictwa, w celu 
— mgr inż. K: Drapella usprawnienia nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw 
a resortu Ministra Budownictwa — zarządza się, co następuje: 
— mgr inż. J. Girtler f x AE E > 
Ez § 1. 1. Tworzy się z dniem 1 października 1956 r. Cen- 
P — mgr inż. R. Grzenda tralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego „Wschód* z sie- 


— mgr inż. K. Haller 
— mgr inż. W. Iwanowski 
— mgr inż. St. Jaczynowski 
— mgr inż. S. Kaliński 
— mgr inż. K. Łopatyński 
— mgr inż. P. Pałaszyński 
— mgr inż. arch. K. Piechotka 
— mgr inż. M. Rojowski 
— mgr inż. M. Rzędowski 
— mgr inż. H. Szymański” 
X — mgr inż. arch. J. Żakowski 


2) Radę Naukową Instytutów Ministerstwa Budownictwa, | 


w składzie: 


prof. mgr A. Andrzejewski 
prof. dr inż. J. Brach 

prof. mgr inż. T. Chlipalski 
prof. dr inż. A. Dyżewski 
dr J. Goryński 

mgr inż. K. Haller 

mgr inż. S. Janiszkiewicz 
mgr inż. H. Jurkowski 

prof. dr M. Kaczorowski 
prof. mgr inż. R. Kozak 
mgr inż. B. Kowalski 

doc. mgr inż. A. Kobyliński 
prof. dr inż. W. Skalmowski 
dr inż. L. Winogradow 

mgr inż. M. Zajbert 

mgr inż. arch. J. Żakowski 
prof. dr inż. W. Żenczykowski 


Do czasu wyznaczenia przewodniczącego Rady, jego funkcje 


pełnić będzie mgr inż. arch. J. Żakowski. Funkcje “sekreta- 


rza Rady pelni mgr inż. S. Janiszkiewicz. 


~- 82. Zakres działania i tryb pracy Rady Naukowo-Tech- 
nicznej przy Ministrze Budownictwa i Rady Naukowej In- 


E: stytutów Ministerstwa Budownictwa ustalają regulaminy 


każdej z Rad. 


33. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 
1956 r. 
k MINIST E R 


dzibą w Warszawie. 
2. Terenem działania Centralnego Zarządu Budownictwa 
Przemysłowego „Wschód“ — są: i 
miasto stołeczne Warszawa oraz województwa: war- 
szawskię, łódzkie, olsztyńskie, białóstockie, lubelskie, 
kieleckie, rzeszowskie i krakowskie. j - > 
$2. 1. Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego 
„Wschód* sprawuje nadzór nad następującymi przedsiębior- 
stwami resortu Ministra Budownictwa: 
1) Przedsiębiorstwo Budowy Huty Warszawa, 7 
2) Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane 
nr 3, ; 
3) Łódzkie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane, z = i 
4) Olsztyńskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane,. 
5) Białostockie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane, 
6) Lubelskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane, 
7) Kieleckie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane, 
8) Rzeszowskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane, : 
9) Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa aa 4 
słowego, 2 
. 10) Warszawskie Przedsiębiorstwo Transportowe Budow 
nictwa Przemysłowego. 7 
2. Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, przecho- 
dzą pod nadzór Centralnego Zarządu Budownictwa Przemy- 
słowego „Wschód“ z dniem 1 października 1956 r. 


$ 3. Z dniem 30 września 1956 r. zakończą swoją działal- 


ość Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego „Pół- 


noc* i Centralny Zarząd Budownictwa SEPT „Po 
łudnie*. i 

84. Centralny Zarząd Budowniċtwa _ Prenahe 
„Wschód“ przejmie sprawy i akta związane z działalnością 
Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego „Półroc* 
i Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego „Po- 
łudnie*, oraz prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę 
z pracownikami obu tych Centralnych Zarządów. 


$5. Zarząd Transportu przekaże Centralnemu Zarządowi E 


Budownictwa Przemysłowego „Wschód“ do dnia 30 września 


1956 r. wszelkie sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru ; 


nad działalnością Warszawskiego Przedsiębiorstwa Trans- 
portu Budownictwa Przemysłowego. 

$6. Zakres działania i organizację Centralnego Zarządu - 
Budownictwa Przemysłowego „Wschód“ określi regulamin. 


$ 7. Szczegółowe sprawy związane z utworzeniem Cen- _ 


tralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego „Wschód“ 
zostaną uregulowane odrębnymi zarządzeniami i decyzjami, 
$ 8. Karaipi wchodzi w życie z dniem 20 września 
1956 r. - : 
M - N e STE R 


80. 
ZARZĄDZENIE nr 43 MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 29 września 1956 r. 


w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów 
zaopatrzenia robotniczego. 


(L. dz. OR1-0/22/56) 


Uchwała nr 244/56 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1956r. 
- w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zao- 
patrzenia robotniczego (Mon. Pol. nr 57, poz. 620) określiła 
zasady i kierunek działalności oddziałów zaopatrzenia robot- 
niczego. 
W związku z postanowieniami tej uchwały zarządza się, 
co następuje: z 


81. 1. Oddziały zaopatrzenia robotniczego w resorcie 
Ministra Budownictwa, zwane dalej w skrócie „OZR“, sta- 
nowią integralną część składową przedsiębiorstw; przy któ- 
rych zostały utworzone. Wewnętrzną organizację OZR za- 
twierdza dyrektor przedsiębiorstwa. - 


2. Wykonywanie zadań, dla których w strukturze orga- 
nizacyjnej OZR nie przewidziano odrębnej komórki lub sta- 
nowiska pracy, dyrektor przedsiębiorstwa powierzy odpo- 
wiednim komórkom przedsiębiorstwa, przy których OZR 
istnieje. 

3. Centralne Zarządy sprawują nadzór nad działalnością 
przedsiębiorstwa w zakresie spraw OZR-ów analogicznie jak 
i nad całą działalnością nadzorowanych przedsiębiorstw. 

W stosunku do inwestycji OZR-ów centralne zarządy spra- 
wują funkcje inwestora naczelnego. 


4. Departament Zatrudnienia i Płac prowadzi w poro- 
zumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi ogólny 
nadzór i koordynację spraw zaopatrzenia robotniczego w re- 
sorcie, a w szczególności w zakresie spraw: 


1) tworzenia (likwidowania) OZR-ów, 
_3 zakresu i jakości usług OZR-ów, 


"3 planowania i sprawozdawczości w ramach daoii 
sowych zadań Zarządów Zaopatrzenia Robotniczego, 


4) współdziałania z innymi ministerstwami. 


82. 1. Z dniem 30 września 1956 r. likwiduje się dzia- 
łalność Zarządów Zaopatrzenia Robotniczego w resorcie Mi- 
nistra Budownictwa. 


2. Dyrektorzy Zarządów Zaopatrzenia Robotniczego prze- 
każą a dyrektorzy zainteresowanych centralnvch zarzadów 
oraz dyrektor Departamentu Zatrudnienia i Płac przeimą 
do dnia 30 września 1956 r. akta i sprawy związane ze zmia- 
nami w organizacji nadzoru nad OZR-ami. 


3. Zarząd Budżetowo-Administracyjny przeimie tytuły 
inwestycyjne, dla których Zarzady Zaopatrzenia Robotnicze- 
go były inwestorami bezpośrednimi i prowadzić je bedzie 
do końca 1956 r., natomiast kontrole pod wzgledem rzeczo- 
wym tych inwestycji sprawować będzie Departament Za- 
trudnienia i Płac. 

4. Finansowanie tytułów inwestycyjnych ZarZądów Zao- 
patrzenia Robotniczego przejmą centralne zarządy nadzoru- 
jące przedsiębiorstwa, w których działają OZR-y. 

Przejęcie to nastąpi w sposób ustalony w $ 12 pkt 1), 2) 
i 3) instrukcji Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1956 r. 
w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyj- 
nym i w planach finansowania inwestycji (Mon. Pol. nr 76, 
poz. 891), 
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5. Departament Inwestycji przejmie jako inwestor na- 
czelny finansowanie następujących tytułów inwestycyjnych 
Zarządu Zaopatrzenia Popolalizago b. . Ministerstwa Budow= 
nictwa Przemysłowego: 


1) tytułów inwestycyjnych, dla których Zarząd Zaopatrze- 
nia Robotniczego był inwestorem bezpośrednim, i 
tytułów inwestycyjnych OZR-ów działających w przed- 
siębiorstwach nadzorowanych przez następujące Cen- 
tralne Zarządy: Budownictwa Przemysłowego Południe, 
Budownictwa Przemysłowego Północ, Budownictwa 
Przemysłowego Zachód, Budowy Elektrowni, Budow- 
nictwa Wodno-Inżynieryjnego oraz Budownictwa War- 
szawa w stosunku do zjednoczeń przejętych z Central- 
nego Zarządu Budownictwa Przemysłowego Północ. 


2) 


6. Istniejące w dniu 30 września 1956 r. na rachunkach 
Zarządów Zaopatrzenia Robotniczego salda scentralizowanej 
rezerwy awaryjnej przejmą te jednostki organizacyjne, które 
przejmą finansowanie inwestycji. k ; 

7. W związku z postanowieniem ust. 1 począwszy od 3-go 
kwartału 1956 r. OZR składają okresowe sprawozdania finan- 
sowe do przedsiębiorstw, w ramach których działają. Przy- 
jęcie tych sprawozdań przez przedsiębiorstwa odbywać. się 
powinno w trybie i na zasadach przewidzianych dla jednc- 
stek działających na zasadach pełnego wewnętrznego rozra= 
chunku gospodarczego, które wchodzą w skład przedsię- 
biorstw. 

Sprawozdanie przyjęte i uznane przez przedsiębiorstwo 
otrzymuje właściwy centralny zarząd, w którym nastepuje 
uiecie zbiorcze sprawozdań -OZR nadzorowanvch przedsię- 
biorstw — w odrebny sospodarczo bilans przedkładany z ko- 
lei Departamentowi Księgowości. 


8. Zainteresowane centralne zarządy oraz Departament 
Zatrudnienia i Płac dopilnuią wvkonania uchwały cytowa= 
nej na wstenie, a w szczesólności likwidacji OZR-ów, które 
nie odpowiadaią wymasaniom tei uchwały i przekazania ich 
agend właściwym organizacjom terenowym. 

Przekazanie agend OZR-ów nowinno bvć nonrzedzone do- 
kładna analizą pod katem widzenia zaspokoienia potrzeb 
pracowniczych i utrzymania bez zmian dotychczasowych 
świadczeń co do jakości, ilości i cen. 


§ 3. Tryb przekazywania składników maiatku OZR-ów 
i sposób przeprowadzania rozliczeń z tym zwiazanvch, okre- 
śla instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia. 


c3 
§ 4. Ramowe wyfvczne w snrawie organizacji wewnętrz- 


nej OZR zostaną podane odrębnie. 
§ 5. Tracą moc obowiązującą: 


1) okólnik nr 35: Ministerstwa Budownictwa Przemvsło- 
wego z dnia 30 maia 1953 r. w sprawie usnrawnienia 
działalności oddziałów zaopatrzenia rohotniczego bu- 
downictwa przemysłowego (Biul. MBPrzem. nr 9, 
poz. 33), 1 
zarzadzenje nr 40/Org. Ministra Budownictwa Przemy- 
słowego z dnia 30 września 1953 r. w sprawie orsani- 
zacji służb zaopatrzenia robotniczego w budownictwie 
przemysłowym (Biųl. MBPrzem. nr 20, poz. :138), a 
zarządzenie nr 101 Ministra Budownictwa Miast i Osie- 
dli z dnia 13 maia 1954 r. w sprawie tvmczasowvch 
zasad organizowania punktów zaopatrzenia robotnicze- . 
go na budowach w ramach zagospodarowania placu 


2) 


3) 


budowy (D. Urz. MBMiO nr 9, poz. 59), Ea 


4) zarządzenie nr 147 Ministra Budownictwa Miast i Osie- 
dli z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie zmian w orga- 


nizacji i działalności zaopatrzenia roboiniczego, 
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5) okólnik nr 52 Ministerstwa Budownictwa Przemysło- 
wego z dnia 31 sierpnia 1955 r. w sprawie wzmożenia 
nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki finansowo- 
księgowej oddziałów zaopatrzenia robotniczego. 

868. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 

1956 r. 
MINISTER 
wz. Cz. Bąbiński 


Załącznik do zarządzenia nr 43 
Ministra Budownictwa 
z dnia 29 września 1956 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie trybu przekazywania majątku oddziałów zaopa- 
trzenia robotniczego (OZR) i sposobu przeprowadzania roz- 
liczeń z tym związanych. 


1. Przekazanie środków trwałych i obrotowych przedsię- 
biorstwom spółdzielczym, przejmującym od OZR agendy de- 
talu, przetwórstwa i żywienia zbiorowego, powinno być do- 
konane zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu z dnia 24 
czerwca 1950 r. w sprawie przekazywania przedsiębiorstw, 


` zakładów i przedmiotów majątku trwałego pomiędzy pań- 


stwowymi jednostkami gospodarczymi a jednostkami spół- 
dzielczymi (Mon. Pol. nr A-78, poz. 911 i nr 93, poz. 1024). 
W przypadku przekazania agend OZR przedsiębiorstwom 
państwowym obowiązują postanowienia cytowanej wyżej 
uchwały. 


2. Przekazywanie pomocniczych gospodarstw rolnych nie 
odpowiadaiacych wymaganiom określonym w § 4 uchwały 
nr 244/56 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie 
zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia 
robotniczego pawinno nastąpić: 


1) jeżeli przeimującym od OZR gospodarstwo rolne będzie 
Zesnćł Państwowych Gosnodarstw Rolnych — na za- 
sadach określonych w uchwale nr 69 Prezydium Rzadu 
z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie przekazywania zakła- 
dów lub ich cześci miedzy państwowymi iednostkami 
gospodarczymi (Mon. Pol. nr A-21, poz. 351) z tym, że 
wartość zapasów ziemiopłodów oraz inwentarza żywego 
obrotowego (zarówno w granicach normatywów jak 
ił ponadnormatyvwnesgo) bedzie obliczana według cen za- 
liczeniowych, stosowanych w Państwowych Gospodar- 
stwach Rolnych (PGR), zaś wartość produkcii roślin- 
nej w toku — zgodnie z umową strony przekazuiacej 
i przeimuiacej na podstawie cen zaliczeniowych PGR. 
badź na podstawie poniesionych nakładów przez OZR; 
różnice wynikłe miedzy ceną ewidencyiną stosowaną 
w OZR a ceną przyjętą przy przekazywaniu gospodar- 
stwa — OZR zalicza na odpowiednie konta sprzedaży; 


2) jeżeli przejmujacą od OZR. gospodarstwo rolne bedzie 
spółdzielnia produkcyjna — na podstawie rozporządze- 
nia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 roku w spra- 
wie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcvi- 
nym nieruchomości rolnych, stanowiących własność 
Państwa (Dz. U. nr 10, poz. 17) z tym, że: 


a) wycena przekazywanych przynależności (ziemiopło- 
dów, inwentarza żywego i martwego) oraz zasiewów 
powinna być dokonana w trybie przewidzianym 
w $ 5 ust. 2 i 3 powołanego rozporządzenia Rady Mi- 
mistrów z dnia 10 lutego 1951 roku, 


b) rozliczenie z tytułu należności za składniki mająt- 
kowe przekazane spółdzielni produkcyjnej odpłatnie 
następuje w sposób ustalony w $ 9 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 roku przez 
Państwowy Fundusz Ziemi; 
różnice wynikłe między ceną ewidencyjną stosowaną 
w OZR a ceną przyjętą przy przekazywaniu gospo- 
darstw spółdzielni produkcyjnej — OZR zalicza na 
odpowiednie konta sprzedaży; 

c) jeżeli przejmującym od OZR gospodarstwo rolne 
będzie Zarząd Rolnictwa (za zgodą Ministerstwa Rol- 
nictwa) — na zasadach uchwały nr 69 Prezydium 
Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie przekazy- 
wania zakładów lub ich części między państwowymi 
jednostkami gospodarczymi (Mon. Pol. nr A-21, 
poz. 351). 


3. Niezlikwidowaną dżiałalność OZR przejąć powinno 
przedsiębiorstwo macierzyste wg zasad ustalonych w zarzą- 
dzeniu Ministra Finansów z dnia 7 marca 1954 r. w sprawie 
sporządzania bilansu przekazania zakładów lub ich części 
samodzielnie nie bilansujących oraz rozliczeń z tym zwią” 
zanych (Mon. Pol. nr A-24, poz. 392). 

Aktywa i pasywa pozostałe w OZR po całkowitym zlikwi- 
dowaniu jego działalności eksploatacyjnej, ti. po przekazaniu 
wszystkich agend OZR właściwym dla danego terenu orga- 
nizaciom gospodarczym, powinny być przejete przez przed- 
siębiorstwo macierzyste, przy którym działał OZR. 

4. Zaistniałe ewentualnie debetowe saldo funduszu sta- 
tutowego, w wyniku nieodpłatnego przekazania przez OZR 
środków trwałych i obrotowych, należy wnieść z chwilą 
ukończenia likwidacji OZR do ksiąg przedsiębiorstwa ma- 
cierzystego. 

5. Rozliczenie wynikowe z budżetem OZR-ów pozostają- 


cych jako jednostki samodzielnie bilansujące, przebiegać po- . 


winno w 1956 r. w dotychczasowym trybie za pośrednictwem 
Departamentu Finansowego. W przypadku gdy OZR został 
wchłonięty przez przedsiębiorstwo macierzyste, a niektóre 
agendy OZR pozostają w tym przedsiębiorstwie, wyniki OZR 
zostaną rozliczone łącznie z wynikami tego przedsiębiorstwa 
z tym jednak, że powinno to być uwzględnione w jego zada- 
niach finansowych. 


6. Sporządzanie projektów planów finansowych OZR-ów. 


1) Projekty planów OZR na 1957 rok powiny być opra- ` 


cowane na obowiązujących wzorach. Powiązanie tych 

planów z projektami planów resortu należy dekonać 

wg zasad podanych poniżej, przy czym w przypadku 
planowania zysku w OZR plan podlega zatwierdzeniu 
przez Deparżament Finansowy. 

2) Przy opracowaniu projektów planów finansowych re- 
sortu Ministerstwa Budownictwa na 1957 r. należy: 

a) w przypadku planowania w OZR zysku — kwoty 
zysku nie włączać do dochodów działalności pozao- 
peracyjnej centralnego zarządu lub resortu (w da= 
nym przypadku plan OZR nie będzie bezpośrednia 
powiązany z planem centralnego zarządu i resortu). 
Zysk należy przeznaczyć na zwiększenie własnych 
środków obrotowych w granicach planowego zwięk- 
szenia normatywu środków obrotowych po uwzględ- 
nieniu pokrycia normatywu towarów w 70% kredy- 
tem bankowym oraz na inne cele zgodnie z $ 20 
uchwały nr 244 Rady Ministrów z dnia 11 maja 
1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności 
oddziałów zaopatrzenia robotniczego (Mon. Pal 
nr 57, poz. 620); 


> 
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b) w przypadku wystąpienia w OZR planowanej stra- 


ty — powiększyć kwotę nakładów działalności po- * 


zaoperacyjnej OZR i resortu, wykazując ewidencyj- 
nie włączone kwoty z powyższego tytułu oraz uza- 
sadniając wysokość planowanej straty na działal- 
ność OZR. 

Zwiększenie normatywu środków obrotowych mo- 
żna planować tylko w granicach planowanego zysku 
i planowanego pokrycia normatywu towarów w 790/0 
kredytem bankowym. 


81. 
ZARZĄDZENIE nr 44 MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 29 września 1956 r. 2 


w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian w planie 
inwestycyjnym. 


(L. dz. In/3/590/56) 


W wykonaniu uchwały nr 466 Rady Ministrów z dnia 28 
lipca 1956 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w planie 
inwestycyjnym (Mon. Pol. nr 64, poz. 750) oraz w związku 

instrukcją Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1956 r. 
w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyj- 
nym i w planach sfinansowania inwestycji (Mon. Pol. nr 76, 
poz. 891) zarządza się, co następuje: 

$ 1. Wprowadza się instrukcję w sprawie zasad i trybu 
dokonywania zmian w planie inwestycyjnym stanowiącą za- 
łącznik do zarządzenia. 


$ 2. Traci moc obowiązującą okólnik nr 29 Ministerstwa 
Budownictwa Przemysłowego z dnia 28 maja 1955 r. w spra- 
wie przekazania inwestorom naczelnym niektórych upraw= 
nień Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego w zakresie 
dokonywania zmian w planie inwestycyjnym (Biul. Min. Bud. 


"Przem. nr 12, poz. 81). 
$3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 14 września 1956 r. 


MINISTER 
wz. A. Wolski 


Załącznik do zarządzenia nr 44 
Ministra Budownictwa 
z dnia 29 września 1956 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian w pianie 
inwestycyjnym. 


Przy dokonywaniu zmian w planie inwestycyjnym obo- 
wiązują przepisy zawarte w uchwale nr 466 Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie zasad dokonywania zmian 
w planie inwestycyjnym (Mon. Pol. nr 64, poz. 750), w in- 
strukcji Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1956 r. w spra- 
wie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym 
i w planach sfinansowania inwestycji (Mon. Pol. nr 76, poz. 
891) oraz w niniejszej instrukcji. 

§ 1. Zasady i tryb dokonywania zmian w planie inwe- 
stycyjnym są jednakowe przy dokonywaniu zmian w planie 
zasadniczym i w planie zaplecza. 
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§ 2. Do zakresu działania inwestora centralnego należy 
załatwianie spraw, związanych z dokonywaniem zmian, po- 
legających na: 
1) przenoszeniu limitów pomiędzy planem zasadniczym 
i planem zaplecza, 

2) zmniejszeniu zatwierdzonego w planie inwestora na- 
czelnego łącznego pierwotnego limitu spisu tytułów 
I grupy o więcej niż 10/0, 

3) włączeniu do spisu tytułów inwestycji zawinkulowa- 

nych w rezerwie resórtowej, 


4) przenoszeniu w P. I. 56 limitów pomiędzy planami in- 
westycyjnymi b. Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli (Cz. 6) i b. Ministerstwa Budownictwa Prze- 
mysłowego (Cz. 7). 


"83. Zmiany w planie inwestycyjnym, do dokonywania 
których uprawnieni są inwestorzy naczelni, powodujące 
utworzenie nowego tytułu inwestycyjnego II grupy, należy 
uzgodnić przed zatwierdzeniem z inwestorem centralnym 
oraz uzyskać od niego odpowiedni numer tytułu. 


8 4. Decyzje o zmianach w limitach inwestycyjnych po- 
wzięte przez inwestora bezpośredniego, inwestor bezpośredni 
przesyła do: 

1) oddziału banku finansującego inwestycję — w 1 egz. 

2) inwestora naczelnego — w 1 egzemplarzu, 

3) inwestora centralnego w 1 egzmeplarzu jeżeli dotyczą 
zmian w ramach limitu tytułu inwestycyjnego (w skład- 
nikach) lub w 2-ch egzemplarzach, jeżeli dotyczą zmian 
limitów pomiędzy tytułami inwestycyjnymi. 


$ 5. Decyzje o zmianach w limitach inwestycyjnych po- 
wzięte przez inwestora naczelnego, inwestor naczelny prze- 
syła do: - : 

1) oddziału banku finansującego inwestycję — w 1 egz. 

2) inwestora bezpośredniego — w 1 egzemplarzu, 

3) inwestora centralnego — w 2 egzemplarzach. 


8 6. Wnioski dotyczące zmian, o których mowa w § 2, 
inwestorzy naczelni obowiązani są składać w Departamencie 
Inwestycji do dnia 25 listopada każdego roku — w 5-ciu 
egzemplarzach. 


$7. 1. W celu ułatwienia kontroli dokonywanych zmian 
inwestorzy naczelni i inwestor centralny obowiązani są pro- 
wadzić odpowiednią ewidencję limitów tytułów inwestycyj- 
nych i ewidencję limitów rezerwy operatywnej. 

2. Departament Inwestycji ustali do dnia 1 stycznie 1957 r. 
jednolity wzór ewidencji limitów tytułów inwestycyjnych 
u inwestorów naczelnych. 


3. Ewidencje należy prowadzić oddzielnie dla planu za- 
sadniczego i planu zaplecza. 


4. W stosunku do planu inwestycyjnego na r. 1956 należy 
przejściowo prowadzić również oddzielne ewidencie dla pla- 
nu b. Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli (Cz. 6) 
i planu b. Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego (Cz. 7). 


$ 8. Zmiany limitów inwestycyjnych przeprowadzać na- 
leży na formularzach (wnioskach) wg wzoru załączonego do 
powołanej we wstępie instrukcji Ministra Finansów z dnia 
25 sierpnia 1956 r. z uzupełnieniami, które podane są w za- 
łączniku do instrukcji. 


89. W zakresie zmian w planie sfinansowania inwestycji 
obowiązuje powołana we wstępie instrukcja Ministra Finan- 
sów z dnia 25 sierpnia 1956 r. w części dotyczącej trybu do- 
konywania zmian w planach sfinansowania inwestycji, 2 tym, 
że $ 9 ust. 1 i 2 tej instrukcji dotyczy inwestora centralnego. 
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Załącznik do instrukcji w sprawie 
a zasad i trybu dokonywania zmian 
w planie inwestycyjnym 
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32. 


ZARZĄDZENIE nr 48 MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 5 października 1956 r. 


w sprawie organizowania przez głównych księgowych grup 
inspekcyjnych dla sprawdzania rzetelności i prawidłowości 
dokumentów pierwotnych. 


(L. dz. PL/5/5169/56) 


$ 1. W zarządzeniu nr 96 Ministra Budownictwa Miast 

i Osiedli z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie obowiązku orga- 

nizowania przez głównych księgowych grup inspekcyjnych 

- dla sprawdzania rzetelności i prawidłowości dokumentów 

pierwotnych (Dz. Urz. MBMiO nr 11, poz. 79) skreśla się $ 7 
oraz ust. 4 $ 8. 


$ 2.. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 1956 r. 


MINISTER 
wz. St. Bęć 


£3, 
OKÓLNIK nr 7 MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 5 września 1956 r. 
w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi. 
(L. dz. TR/TD2-1-13/56) 


W związku z zaznaczającym się w ciągu ostatnich miesięcy 


wzrostem liczby wypadków drogowych, którym ulegają sa- ' - 


mochody ciężarowe, przewożące pracowników do pracy lub 
na wycieczki niedzielne, imprezy sportowe itp., poleca się, 
co następuje: 

1. Kierowca prowadzący pojazd ciężarowy przewożący 
ludzi powinien posiadać pozwolenie I lub II kategorii. 

2. Przewóz osób może się odbywać tylko samochodami 
. pełnosprawnymi technicznie i dostosowanymi do przewozu 
osób, a mianowicie posiadającymi umocowane ławki, opoń- 
_ czę, schodki oraz dzwonek łączący skrzynię ładowną z ka- 
= biną kierowcy. - 7 
i 3. Samochód ciężarowy może być użyty do przewozu osób 
j jedynie z upoważnienia i pod odpowiedzialnością służbową 

kierownika zakładu pracy, a kierowca powinien posiadać 

odpowiednio wystawioną kartę drogową. 
z 4. Liczba osób, które mogą być jednocześnie przewożone 
samochodem ciężarowym, powinna być określona na dowo- 
-dzie rejestracyjnym przez wydział komunikacji szodówęj 
-prezydium właściwej rady narodowej. 

5. Spośród przewożonych należy wyznaczyć osobę odpo- 
wiedzialną za właściwe zachowanie się osób przewożonych. 

6. Przewożone osoby powinny być ubezpieczone. Obowią- 
zek ubezpieczenia spoczywa na zlecającym przewóz. 

Zwraca się uwagę, że w sprawie zaostrzenia kontroli dro- 
' gowej samochodów ciężarowych przewożących ludzi, Mini- 
ster Transportu Drogowego i Lotniczego zwrócił się do Ko- 
|. mendy Głównej Milicji Obywatelskiej, aby funkcjonariusze 
= Milicji Obywatelskiej czuwali nad przestrzeganiem przepi- 
e. sów dotyczących przewozu osób samochodami ciężarowymi. 


MINISTER 
z up. J. Kraszewski 
Dyrektor Generalny 
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34. 
OROÓLNIK nr 11 MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 21 września 1956 r. 


w sprawie finansowania i rozliczania nakładów na produkcję 
form dla wytwarzania elementów prefabrykowanych. 


(L. dz. Fi/2/303/646/56) 


W celu ujednolicenia zagadnień finansowania i rozliczania 
nakładów na produkcję form dla elementów prefabrykowa- 
nych produkowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych l 
oraz zakładach produkcji pomocniczej w ramach przedsię- 
biorstw budowlano-montażowych resortu Ministra Budow- 
nictwa ustala się, co następuje: 3 

§ 1. Nakłady, związane z opracowaniem dokumentacji 
i produkcją form wykonywanych we własnym zakresie oraz 
systemem zleconym dla elementów prefabrykowanych, finan- 
sowane są ze środków obrotowych przedsiębiorstw przemy- 
słowych i zakładów produkcji pomocniczej — bez względu 
na wysokość nakładów. 

§ 2. Nakłady na produkcję form według kosztu wytwa- 
rzania lub ceny nabycia ewidencjonowane są na koncie 
nr 111/112 „Nakłady przyszłych okresów“, skąd rozliczane są 
okresowo według planowych stawek zużycia, których wyso- 
kość oblicza się w zależności od przewidzianego okresu użyt= 
kowania: 

1) w jednostkach nadzorowanych przez Centralny Zarząd 
Produkcji Elementów Budowlanych — na koncie nr 151 
w poz. kalkulacyjnej innych kosztów bezpośrednich, 

w zakładach produkcji pomocniczej wchodzących 
w skład przedsiębiorstw budowlano-montażowych == 
na koncie nr 157 w poz. kalkulacyjnej innych kosztów 
bezpośrednich, 

w jednostkach nadzorowanych przez Centralny Zarząd 
Produkcji Materiałów Budowlanych — na koncie nr 151 
w poz. kalkulacyjnej „Formy i podkłady“. 

§ 3. Upoważnia się dyrektorów centralnych zarządów do 
ustalenia okresu umarzania nakładów na produkcję form na 
podstawie wniosków zainteresowanych przedsiębiorstw. 

$ 4. Formy drewniane szybkozużywalne, o niskiej warto- 
ści mogą być księgowane w ciężar kosztów jednorazowo bez 
rozliczania ich w czasie. 

$5. Traci moc okólnik nr 17 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 10 kwietnia 1956 r. w sprawie finansowania 
i rozliczania nakładów na produkcję form dla elementów. 
-wielkowymiarowych (Dz. Urz. MBMiO nr 7, poz. 55). 

§ 6. Okólnik obowiązuje od dnia 1 lipca. 1956 r. 


-5 


3) 


MINISTER ~ 


wz. St. Bęć 
35. 


PISMO OKÓLNE nr 10 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 


ź dnia 17 września 1956 r. dk 
w sprawie zwrotu nadpłat w podatku od wynagrodzeń 
pracowników przodujących we współzawodnictwie pracy. 


(L. dz. Fi/301/699/56) 


Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1949 r. 
"wydanym w porozumieniu ż Ministrami Przemysłu i Handlu, 
ogłoszonym w Monitorze Polskim nr A-16, póź. 224, żóstaty 
wprowadzone ulgi w opodatkowaniu podatkiem od wyna- 
grodzeń dla pracowników przodujących w pracy-z tytułu 
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współzawodnictwa pracy. Stosownie do przepisów wspom- | 
nianego zarządzenia pracownicy przodujący w pracy z tytułu 
współzawodnictwa pracy korzystają z 30% obniżki podatku 
od wynagrodzeń pod warunkiem, że: 

a) osiągnęli wynagrodzenie równe lub wyższe od wielo- 
krotności wynagrodzenia podstawowego określonej 
w tabeli zawartej w $ 4 zarządzenia, 

b) wynagrodzenia zainteresowanych pracowników zostały 
obliczone według stawek określonych zbiorowym ukła- 
dem pracy, 

c) właściwie są stosowane normy wydajności pracy opra- 
cowane w wyniku postanowień układu zbiorowego 
pracy. 

Niewłaściwa interpretacja powyższych przepisów ze strony 
przedsiębiorstw i organów finansowych spowodowały, że 
w wielu przypadkach ulgi w opodatkowaniu wynagrodzeń 
nie były stosowane. W związku z powyższym Ministerstwo 
Budownictwa uzyskało — w decyzji Ministra Finansów 
z dnia 11 września 1956 r. — zgodę na dokonanie zwrotu 
nadpłaconych przez pracowników w ubiegłych okresach róż- 
nic z tytułu niestosowania ulg podatkowych przysługujących 
przodującym we współzawodnictwie pracy. 

W związku z tym Ministerstwo Budownictwa podaje do 
wiadomości i stosowania, co następuje: 

$1. Zwrotowi podlegają nadpłacone kwoty podatku od 
wynagrodzeń za okres od dnia 1 lipca 1953 r. do czasu obec- 
nego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów cyto- 
wanego na wstępie zarządzenia. 

$2. Obowiązek zwrotu nadpłaąconych kwot podatku od 
wynagrodzeń spoczywa na przedsiębiorstwie, które dokonało 
w swoim czasie mylnych potrąceń podatkowych. Przedsię- 
biorstwo obowiązane jest zwrócić poszkodowanemu pracow- 
nikowi nadpłacone kwoty podatku od wynagrodzeń za okres 
zatrudnienia pracownika w danym przedsiębiorstwie. i 

§ 3. Nadpłacone kwoty podatku od wynagrodzeń z tytułu 
niestosowania ulg za przodownictwo we współzawodnictwie 
pracy należy zwracać: 

1) wszystkim poszkodowanym pracownikom zatrudnionym 
aktualnie w przedsiębiorstwie — bez wniosku z ich 
strony — w terminie do dnią 31 października 1956 r., 

2) poszkodowanym pracownikom nie zatrudnionym ak- 
tualnie w przedsiębiorstwie — po zgłoszonym przez nich 
wniosku — w terminie O od daty zgło- 
szenia wniosku. 

$ 4. Zwroty nadpłat podatku od APR: powinny 
być dokonane ze środków obrotowych przedsiębiorstwa z za- 
rachowaniem w ciężar właściwego organu finansowego rady 
narodowej. 

$5. Akcję zwrotu nadpłat podatku od wynagrodzeń na- 
leży — z uwagi na jej charakter — przeprowadzić sprawnie 
i objąć nią wszystkich poszkodowanych. W związku z tym: 

1) każde przedsiębiorstwo wyznaczy pracownika (ze służ- 
by finansowo-księgowej) odpowiedzialnego za należyte 
przeprowadzenie akcji, 

2) o sposobie i terminach wypłaty zwrotów należy powia- 
m domić wszystkich pracowników drogą pisemnych ogło- 

szeń w przedsiębiorstwie, na placach budów i innych 
miejscach pracy, 

3) pracownikom zgłaszającym pretensje z omawianego ty- 
tułu należy okazać pomoc przez wskazanie właściwego 
przedsiębiorstwa dla dokonania zwrotu. 

§ 6. Wyjaśnienia i wskazówki pisma okólnego mają za- 
stosowanie do wszystkich jednostek podległych Ministrowi 
Budownictwa. 

DYREKTOR DEPARTAMENTU 
J. Kubiszewski 
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36. 
PISMO OKÓLNE nr 11 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
z dnia 21 września 1956 r. 
w sprawie aktów normatywnych z zakresu rachunkowości. 
(L. dz. DKS-D/I/56) 


Ministerstwo Budownictwa — Departament Księgowości 
komunikuje, iż akty normatywne z zakresu rachunkowości 
inicjowane przez Departament, jak również rozwijające bran- 
żowe ustalenia, zawarte w aktach Ministerstwa Finansów, 
ogłaszane będą w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Bu- 
dównictwa. 


Akty normatywne Ministerstwa Finansów z zakresu ra- 
chunkowości publikowane w Dzienniku Urzędowym Mini- 
sterstwa Finansów, które ze strony Departamentu Księgo- 
wości uzupełnień lub komentarzy nie wymagają, nie będą 
ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Budowni- 
ctwa. 

W związku z powyższym wszystkie jednostki organizacyi- 
ne resortu Ministra Budownictwa zobowiązane są zgłosić 
prenumeratę Dziennika Urzędowego Ministerstwa Finan- 
sów. Wpłaty za prenumeratę powinny być dokonywane 
najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem okresu prenumeraty 
na rachunek Ministerstwa Finansów — Zarząd Centralny 
nr 1529-91/1-601 w NBP V Oddział Miejski w Warszawie. 


Równocześnie przestaje obowiązywać pismo okólne nr 16 
Centralnej Księgowości Ministerstwa Budownictwa Przemy- 
słowego z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie aktów normatyw- 
nych z zakresu rachunkowości (Biul. Min. Bud. Przem. 
nr 3(99), poz. 21). 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
8. Wojciechowski 
3 87. 
PISMO OKOLNE nr 14 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
z dnia 10 października 1956 r. 


w sprawie prowadzenia ewidencji pojazdów mechanicznych 
przez jednostki organizacyjne resortu Ministra Budownictwa. 


(TR-OR-6-5/56) 


W celu ujednolicenia prowadzenia ewidencji pojazdów me- 


chanicznych przez jednostki organizacyjne resortu Ministra — 


Budownictwa przypomina się o obowiązku stosowania nastę- 
pujących zasad prowadzenia ewidencji pojazdów mechanicz- 
nych: 


1) Wszystkie jednostki organizacyjne resortu posiadające 
w swoim inwentarzu pojazdy mechaniczne obowiązane są 
prowadzić ich ewidencję zgodnie z instrukcją stanowiącą 
załącznik do zarządzenia Ministra Transportu Drogowego 
i Lotniczego z dnia 4 lipca 1953 r. (Mon. Pol. nr A-77, 
poz. 923). 


2) Jednostki nadrzędne bezpośrednich posiadaczy pojazdów 
mechanicznych (centralne zarządy -i jednostki równorzęd- 
ne) otrzymują informacje o stanie ewidencyjnym pojaz= 

. dów- mechanicznych w nadzorowanych jednostkach orga- 
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nizacyjnych tylko za pośrednictwem obowiązującej spra- | 
wożdawczości Głównego Urzędu Statystycznego wzór 
TS-1 lub T-td-2 (Instrukcja GUS nr 63 i 48). 


W celu urealnienia materiałów, o których mowa w pkt 2, 
należy: 


8) 

a) uzyskać pełną zgodność liczb dotyczących stanu ewl- 

dencyjnego wykazywanych w sprawozdaniach TS-1 

lub T-td-2 ze stanem inwentarzowym objętym kar- 
toteką, 


b) podawać w uwagach do sprawozdań TS-1 lub T-td-2 
wyjaśnienia dotyczące przyczyn powstania różnie sta- 
nu ewidencyjnego w stosunku do tych danych za okres 
poprzedni. 


Traci moc obowiązującą pismo okólne nr 98 Ministerstwa 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 7 października 1953 r. 
w sprawie ewidencji pojazdów mechanicznych (Dz. Urz. 
Min. Bud. M. i O. nr 18, poz. 178). 


DYREKTOR 
: CENTRALNEGO ZARZĄDU TRANSPORTU 
W. Szymezyk 


DZ E E 


KOMUNIKAT I 


w Monitorze Polskim ogłoszono: 


W nr 69 z 24.VIII.56 r. poz. 848 uchwałę Rady Ministrów 
nr 502a z 14.VIII.56 r. w sprawie przekazania ministrom nie- 
których uprawnień zastrzeżonych Prezesowi Rady Ministrów 
i resortowym wiceprezesom Rady Ministrów. 


po" 

Poz. 849 uchwałę Rady Ministrów nr 503a z dnia 11.VIII. 
56 r. w sprawie uproszczenia i uporządkowania przepisów 
inwestycyjnych. 


Poz. 850 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 13.VIII. 
1956 r. zmieniające zarządzenie z 18.11.56 r. w sprawie zasad 
gospodarowania w 1956 r. bezosobowym funduszem płac 
v przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielniach działa- 
jących według zasad rozrachunku gospodarczego. 


W nr 70 z 27.VIIL.56 r. poz. 858 zarzadzenie Ministra Trans- 
portu Drogowego i Lotniczego z 19.V1.56 r. w sprawie wy- 
miarów i wyglądu tablice rejestracyjnych oraz tablic ze zna- 
kami próbnymi dla pojazdów mechanicznych. 


/W nf 71 z 30.VIII.56 r. poz. 861 uchwałę nr 544 Rady Mi- 
nistrów z 28.VIII.56 r. w sprawie znaków granicznych, utrzy- 
mywanie przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu 
w strefie granicznej. 


Poz. 862 zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.VIIT. 
1956 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów inwesty- 
cyjnych. a s 

Poz. 863 zarzadzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów i Prze- 
wodniczącego PKPG z 30.VIIT.56 r. w sprawie uchylenia nie- 

-których przepisów inwestycyjnych. 


W nr 72 z 31.VIII.56 r. poz. 867 zarządzenie Przewodniczą- 
cego PKPG z 27.VIII.56 r. w sprawie zniesienia niektórych 
obowiązków ciążących na inwestorach. 


W nr 73 z 61X.56 r. poz. 870 uchwałę nr 547 Rady Mini- 
strów z 24.VII1.56 r. w sprawie zniesienia stanowiska Pełno- 
-mocnika do Walki z Grzybem Domowym. 
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Foz. 871 uchwałę nr 512 Prezydium Rządu z 18.VIŁL56 r. 
o zmianie uchwały nr 270 z 8.V.54 r. w sprawie pomocy: Pań- 
stwa dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. . 


W nr 74 z 10.IX.56 r. poz. 876 zarządzenie nr 237 Prezesa 
Rady Ministrów z 30.VIIL.56 r. w sprawie narzutów z tytułu 
kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych w pro- 
dukcji budowlano-montażowej. Ka: 


W nr 76 z 14.IX.56 r. poz. 889 zarządzenie Ministra Ener- 
getyki z 5.1X.56 r. w sprawie przekazania uprawnień do wy- 
konywania czynności nadzoru i kontroli nad użytkowaniem 
energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazania uprawnień 
do orzekania o karach. R 


Poz. 891 instrukcję Ministra Finansów z 25.VIIL56 r. 
w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyj- 
nym i w planach sfinansowania inwestycji. 


C 


t 


KOMUNIKAT II _ 


Zarządzenie Ministra nr 22 - z i 
2 31X.56 r. znak GM/2/9-11/56 w sprawie zmiany tymcza- 
sowej zależności służbowej komórek organizacyjnych Mi= 
nisterstwa Budownictwa. = 3 x 


Zarządżenie Ministra nr 24 


z 10.IX.56 r. znak OR3/56 w sprawie zmiany podporządko- 
wania i zmiany niektórych przedsiębiorstw. 


Zarządzenie Ministra nr 25 > DER ZS 
z 8.IX.56 r. znak OR3/56 w sprawie zmiany zakresu dzia- 
łania Centralnego Zarządu Budownictwa Miejskiego — 
Śląsk, przeniesienia siedziby z Warszawy do Stalinogrodu : 


i powołania Komisji Organizacyjnej. 


Zarządzenie Ministra nr 30 ` : 
z 241X.56 r. znak DW/I/56 w sprawie prowadzenia ewi- 
dencji danych dotyczących stosunku pracowników do po- 
wszechnego obowiązku wojskowego (pomocniczej służby 
wojskowej kobiet). ; , $ 


Zarządzenie Ministra nr 31 Š i 
z 251X56 r. znak OR3/01/56 w sprawie zmiańy zakresu 
działania i przeniesienia siedziby Centralnego Zarządu Bu- 
downictwa Miejskiego „Sląsk“ z Warszawy do Stalino- 


grodu. 


Zarządzenie Ministra nr 34 
z 22.1X.56 r. znak OR4/56 w sprawie powołania komisji. 
koordynacyjnej Budowy Huty im. Lenina i Miasta Nowa 
Huta. £ 


Zarzadzenie Ministrów: Budownictwa oraz Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych . zk. = ZE" 
z dnia 29.VIII.56 r. w sprawie zmiany podporządkowania 
przedsiebiorstwa państwowego pod nazwą „Przedsiebior= 
stwo Eksploatacji Żużla Paleniskowego" w Stalinogrodzie. 


Zarzadzenie Ministrów: Budownictwa, Leśnictwa i Przemy- 
słu Drzewnego s y 
z dnia 10.IX.56 r. w sprawie przekazania tartaku w Czer= 
wonaku k/Poznania. ERE ; 


Polecenie stużbowe nr 10 | ; S 
z dnia 5.IX.56 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Mini- 
"sterstwa do spraw organizacji łączności ——— =-= 


sz”: 
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Polecenie służbowe nr 11 


"z dnia 7.IX.56 r, znak OR3/01/56 w sprawie powołania Ko- j 


misji Organizacyjnej Centralnego Zarządu Budownictwa — 
Warszawa, 


Polecenie służbowe nr 12 


z dnia 15.IX.56 r., znak OR3/56 w sprawie wytycznych do 
planu produkcyjnego i inwestycyjnego w związku z utwo- 
rzeniem Centralnego Zarządu Budownictwa „Warszawa“. 


Polecenie służbowe nr 13 


| z dnia 19.IX.56 r. znak OR3/56 w sprawie powołania Ko- 
misji Organizacyjnej Centralnego Zarządu Budownictwa 


" Przemysłowego — Wschód. 


Polecenie służbowe nr 14 


z dnia 22.1X.56 r., znak OR4/56 w sprawie powołania Ko- 
misji Organizacyjnej Biura Studiów i Projektów Konstruk- 
` cji Stalowych. 


Polecenie służbowe nr 15 


z dnia 20.IX.56 r. znak OR3/01/56 w sprawie wykonania 
` zarządzenia nr 31 Ministra Budownictwa z dnia 25 wrześ- 
` mia 1956 r. w sprawie zmiany zakresu działania i przenie- 
" sienia siedziby Centralnego Zarządu Budownictwa Miej- 

skiego „Śląsk* z Warszawy do Stalinogrodu. 


` niumeratę. 


Przedpłatę na prenumeratę Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa na rok 1957 należy uiszczać 
począwszy od dnia 1 stycznia 1957 r. Nr konta zostanie podany dodatkowe. Jednostki podległe Ministrowi 


Budownictwa otrzymują Dziennik Urzędowy nieodpłatnie według rozdzielnika i nie dokonują wpłat na pre- 


Przypomina się o konieczności podawania dokładnych adresów ł o powiadamianie o każdorazowej zmia- 


Polecenie siużbowe nr 16 
z dnia 25.IX.56 r., znak OR3/01/56 w sprawie powołania 
kolegium dla spraw koordynacji działalności przedsię- 
biorstw resortu Ministra Budownictwa nadzorowanych 
przez Centralne Zarządy: Budownictwa Miejskiego „Sląsk“ 
i Budownictwa Przemysłowego „Śląsk“. 


Polecenie służbowe nr 17 


z dnia 20.IX.56 r., znak OR3/01/56 w sprawie wytycznych 

- do planu produkcyjnego i zabezpieczenia biegu spraw pla- 
nowania i sprawozdawczości w związku z utworzeniem 
Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego 
„Wschód“. ; 


Polecenie służbowe nr 18 


z dnia 27.IX.56 r., znak OR4/56 w sprawie dostosowania 
organizacji zaplecza i potencjału produkcyjnego Zjedno- 
czenia Robót Zmechanizowanych Buddwnictwa Przemysło= 
wego oraz Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych Bu- 
downictwa Miejskiego do zadań IV kwartału .1958 r 
i 1957 r. 


Polecenie służbowe nr 19 


z dnia 3.X.56 r., znak ZBA/56 w sprawie powołania komisji 
dla ustalenia stanu i powodów zagrzybienia gmachu Mini- 
sterstwa Budownictwa. 
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